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ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
Osallistujat<br>
Nimi<br>
Wederhorn Yrjö<br>
Upola Seija<br>
Jänisniemi-Honkala Mari<br>
Kallio Jarmo<br>
Kilpinen Kari<br>
Saksinen Kaisa<br>
Heiskanen Taito<br>
<br>
Tehtävä<br>
puheenjohtaja<br>
varapuheenjohtaja<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
varajäsen<br>
<br>
Poissa<br>
<br>
Saari Joni<br>
<br>
jäsen<br>
<br>
Muut läsnä<br>
<br>
Virtanen Immo<br>
Lalla Riitta<br>
Hirvonen Harri<br>
Stenhammar Arja<br>
<br>
kh:n puheenjohtaja<br>
kh:n edustaja<br>
esittelijä, tekninen johtaja<br>
sihteeri, talouspäällikkö<br>
<br>
Läsnä<br>
<br>
Lisätiedot<br>
<br>
Allekirjoitukset<br>
Yrjö Wederhorn<br>
Puheenjohtaja<br>
Käsitellyt asiat<br>
<br>
Arja Stenhammar<br>
Pöytäkirjanpitäjä<br>
<br>
33 - 40 §<br>
<br>
Pöytäkirjan tarkastus<br>
Tarkastuspvm 1.7.2020<br>
<br>
Tarkastuspvm 1.7.2020<br>
<br>
Mari Jänisniemi-Honkala<br>
<br>
Jarmo Kallio<br>
<br>
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä<br>
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kunnan verkkosivuilla<br>
3.7.2020.<br>
Virka-asema ja allekirjoitus<br>
<br>
Talouspäällikkö<br>
Arja Stenhammar<br>
Lisätietoja antavat<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Talouspäällikkö Arja Stenhammar, puh. 044 778 0048,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.f<br>
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<br>
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen<br>
TEKNLTK § 33<br>
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan<br>
varapuheenjohtaja.Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika<br>
ja paikka sekä käsiteltävät asiat (hallintosääntö 148 §.).<br>
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus<br>
tai -velvollisuus, vähintään viittä päivää ennen kokousta.<br>
Lautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi kokouksessa on läsnäolo-oikeus kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla<br>
sekä kunnanhallituksen edustajalla (hallintosääntö 153-154 §).<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kokouskutsu on toimitettu 26.6.2020 lautakunnan jäsenille, kunnanhallituksen edustajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanjohtajalle, palvelualuejohtajalle sekä nuorisovaltuutetulle kunnan<br>
hallintosäännön mukaisesti, joten kokous todetaan asianmukaisesti<br>
koollekutsutuksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla, myös päätösvaltaiseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
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<br>
Pöytäkirja<br>
§ 34<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
4/23<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen<br>
TEKNLTK § 34<br>
Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen<br>
päättämällä tavalla. Kunkin kokouksen tarkastettu pöytäkirja siihen<br>
liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen pidetään nähtävänä kunnan<br>
verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.<br>
Kokouspöytäkirja tarkastetaan valitsemalla kussakin kokouksessa<br>
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kokouspöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään<br>
neljäntenä työpäivänä kokouksesta.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi lautakunnan jäsenet Mari Jänisniemi-Honkalan ja Jarmo Kallion.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Jänisniemi-Honkala ja Jarmo<br>
Kallio.<br>
__________<br>
<br>
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Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke / hankintapäätös<br>
TEKNLTK § 35<br>
Taustaa<br>
Vääksyn Yhteiskoulu on rakentunut neljässä osassa siten, että A<br>
osa on valmistunut 1931, B osa 1958, C osa 1975 ja D osa 1999.<br>
Koulun edellinen laaja perusparantaminen tehtiin 1990 luvun lopulla.<br>
Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanketta varten perustettiin hanketta valmisteleva työryhmä (Kunnanhallitus § 320 04.12.2017).<br>
Työryhmän puheenjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja Juri<br>
Nieminen ja sitten 11.11.2019 alkaen valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuomo Riihilahti muut työryhmän jäsenet , Juha Leppialho (sivistysjohtaja), Petri Haapanen (vs sivistysjohtaja),Jarkko<br>
Koponen (VYK rehtori), Sari Puputti (VYK apulaisrehtori), Merja Karjalainen (VYK johtotiimi), Pirjo Ala-Hemmilä (VYK johtotiimi), Vesa<br>
Okkola (kasvatus- ja opetusltk:n pj), Yrjö Wederhorn (teknisen ltk:n<br>
pj), Harri Hirvonen (tekninen johtaja), Pekka Ahlqvist (talonrakennusmestari), Rinna Ikola-Norrbacka (kunnanjohtaja) sekä ulkopuolisena<br>
konsulttina Kari Järvinen, RA, Arkkitehtuuritoimisto Kari Järvinen.<br>
Työryhmä järjesti kuntalaiskahvilan, jossa kartoitettiin kuntalaisten<br>
toiveita Koulurakentamishankkeen osalta. Valtuustolle on järjestetty<br>
seminaarit 19.10.2017 ja 23.4.2018. Kasvatus- ja opetuslautakunnan seminaari oli 19.12.2017. Työryhmä suositteli uudisrakennuksen rakentamista. Pedagogista asiakirjaa sekä tilaohjelmaa varten<br>
suoritettiin sidosryhmille kysely heidän tilatarpeista. Hankkeessa sitoutetaan koulut yhteistyön myös tilojen osalla eli yhteiskäyttötiloja<br>
ovat mm keittiö, käsityö, oppilashuollon sekä opettajien sosiaalitilat.<br>
Hankkeen nimi on ”Vääksyn Yhteiskoulu”. Rakentamisen suunnittelu<br>
ja toteutus tapahtuu elinkaarihankkeena vuosina 2020 - 2022.<br>
Alustava tilaohjelma oli hiukan yli 7 000 brm². Uudisrakennuksen<br>
laajuus on 6668 brm² perustuen tehokkaampaan tilankäyttöön. Oppilaskohtainen tilamäärä (530 op) on 12,6 m²/oppilas kun sen jakauma on suomessa niinkin suuri kuin 6 m²/op – 25m²/op<br>
Hankintamenettely, tarjoajien valinta ja tarjousten käsittely<br>
Vääksyn Yhteiskoulu on päätetty toteuttaa elinkaarihankintana.<br>
Projektin toteuttaminen on EU-kynnysarvon ylittävä hankita, joka toimeenpantiin kilpailullisena neuvottelumenettelynä.<br>
Osallistumishakemuksien hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa<br>
11.7.2019. Määräaikaan mennessä kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvotteluihin osallistumishakemuksen jättivät seuraavat tahot:<br>
<br>
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NCC Suomi Oy<br>
SRV Rakennus Oy<br>
YIT Suomi Oy<br>
Skanska / Caverion Suomi Oy ryhmittymä<br>
Kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat täyttivät vähimmäisvaatimukset ja ne valittiin tarjoajiksi kilpailullisen neuvottelumenettelyn puitteissa järjestettäviin neuvotteluihin.<br>
Neuvottelukierroksia käytiin syksyn 2019 ja kevään 2020 välillä yhteensä kahdeksan.<br>
YIT Rakennus Oy:tä lukuun ottamatta kaikki muut tarjoajat ilmoittivat<br>
vetäytyvänsä hankinnasta.<br>
Kilpailullisen neuvottelumenettelyn neuvottelujen yhteydessä kartoitettiin laajalti tarkoituksenmukaisia ratkaisumalleja tarjouspyynnölle.<br>
Lopulta päädyttiin noudattamaan RT 103164 mukaista sopimusrakennetta.<br>
Neuvotteluvaiheen päätteeksi tarjouspyyntöaineisto julkaistiin tarjoajille 30.04.2020. Tarjousten jätön määräajaksi asetettiin 05.06.2020.<br>
Tarjoukset pyydettiin toimitettavan projektipankin kautta.<br>
YIT Suomi Oy jätti tarjouksensa määräaikaan mennessä.<br>
Tarjous avattiin 05.06.2020 ja sen todettiin sisältävän tarjouksessa<br>
vaaditut asiakirjat. Todettiin myös tarjoajan täyttävän tilaajavastuuvaatimukset.<br>
Tarjouksen valintaperusteeksi oli tarjouspyynnössä määritelty kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena käytetään hinta-laatusuhdetta siten, että laadun osuus on 60 % ja hinnan osuus 40 %.<br>
Tarjousten hinta-laatusuhteen arviointi<br>
Laadun arviointi<br>
Laatupisteiden (120/200 pistettä) osuus, joka on 60 % kokonaismäärästä Laadun arvioinnin pääotsikot ja niiden painoarvot ovat<br>
seuraavat:<br>
1. Tilojen ja ulkoalueiden suunnitteluratkaisujen toiminnallisuus<br>
ja ympäristön virikkeellisyys (enintään 45 pistettä)<br>
a) Sisä- ja ulkotilojen pedagoginen toimivuus ja viihtyisyys<br>
(enint.15 pistettä)<br>
- tukee opetussuunnitelman mukaista toimintaa<br>
b) Suunnitelmien ja joustavien oppimisympäristöjen innovatiivisuus (enint.10 pistettä)<br>
- opetustoimintaa tukevat uudet ratkaisut<br>
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c) Suunnitelmien logistinen erinomaisuus ja turvallisuus<br>
(enint.5 pistettä)<br>
- tilojen välisten yhteyksien toimivuus<br>
- yhteisten aulatilojen hyödyntäminen opetuksessa<br>
d) Tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus sekä koulun että<br>
ulkopuolisten käyttäjien kannalta (enint.15 pistettä)<br>
- monikäyttöisyyden toteutuminen<br>
- muunneltavuuden mahdollistavat tekniset ratkaisut<br>
2. Taajamakuva ja arkkitehtuuri (enintään 25 pistettä)<br>
a) Suunnitelmat osana harmonista kuntarakennetta (enintään<br>
10 pistettä)<br>
- rakennuksen soveltuminen ympäristöönsä ajallisesti kestävällä tavalla<br>
- rakennuskokonaisuuden massoittelu ja jäsentäminen<br>
- piha-alueiden kaupunkikuvallinen ilme ja toiminnallisuus<br>
- julkisivujen sommittelu ja rakennusmateriaalien käyttö<br>
b) Sisä- ja ulkotilojen sekä rakennusten julkisivun rakennustaiteellinen vaikutelma (enintään 5 pistettä)<br>
- rakennuksen ulko- ja sisätilojen sommittelu ja suhteet<br>
c) Kunnan ja koulun identiteetin ilmentäminen arkkitehtonisin<br>
ratkaisuin (enintään 10 pistettä)<br>
- identiteetin ilmaisu arkkitehtonisin ja graafisin ratkaisuin<br>
3. Suunniteltujen tilojen sekä ulkoalueiden turvallisuus, terveellisyys ja esteettömyys (enintään 20 pistettä)<br>
a) Liikenteelle, huoltoajolle ja pysäköinnille osoitettujen alueiden<br>
sijainnin tarkoituksenmukaisuus ja turvallisuus (enintään 10 pistettä)<br>
<br>
- huoltoliikenteen (mm. tekninen työ, keittiö, huolto) toimivuus<br>
ja turvallisuus sekä huoltopihan huomaamattomuus<br>
- saattoliikenteen sujuva ja turvallinen järjestäminen<br>
pysäköintialueiden sijainti<br>
- polkupyöräpaikkojen käytön helppous ja pyörätelineiden<br>
käytettävyys<br>
b) Suunnitelmien sisältämien akustisten ratkaisujen ansiot<br>
(enintään 10 pistettä)<br>
- äänen hallinta kokonaisuutena huomioiden tilojen toiminnallisuus ja käytettävyys<br>
- melun torjunta (hiljaiset ja melua tuottavat tilat on eroteltu tehokkaasti; esim. musiikin ja teknisen työn tilat)<br>
- tilojen materiaaliratkaisut ja tyyppitilojen kalustuksen toimivuus akustisesti<br>
4. Ylläpidon tehokkuus ja ekologinen rakentaminen (enintään 30<br>
pistettä)<br>
a) Palvelusuunnitelmakokonaisuuden erinomaisuuden arviointi (enintään 20 pistettä)<br>
- palvelukuvaus<br>
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* kiinteistön hallinto- ja isännöintipalvelut<br>
* käyttäjäpalvelut<br>
* rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunn.pito<br>
* ulkoalueiden hoito ja kunnossapito<br>
* siivouspalvelut<br>
* jätehuolto<br>
- laadunohjaus- ja valvontajärjestelmä<br>
* organisointi ja johtaminen<br>
* yhteistyö tilaajan ja käyttäjän kanssa<br>
* Help Desk-toiminnan kuvaus ja käytettävyysvaatimusten<br>
toteutuminen<br>
* palveluiden laadunvarmistus<br>
* energianhallinta<br>
* toimitila- ja käyttäjäpalvelu<br>
b) Ekologisen rakentamisen tavoitteiden saavuttaminen<br>
(enintään 10 pistettä<br>
- materiaalit (enintään 5 pistettä)<br>
* kestävien materiaali- ja rakenneratkaisuiden käyttö<br>
* vähähiilisyyttä edistävät suunnittelu- ja materiaaliratkaisut,<br>
laitteet, tuotteet ja palvelut<br>
- innovaatiot (enintään 5 pistettä)<br>
* suunnitteluratkaisun energiatehokkuus ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen<br>
Laatupisteiden arviointi suoritetaan siten, että parhaat laatupisteet<br>
saaneelle tarjoukselle annetaan täydet 120 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä saadaan suhteuttamalla jokainen tarjous erikseen parhaaseen tarjoukseen:<br>
<br>
Hinnan arviointi<br>
Kohteen rakentamiskustannusten ja palvelumaksun sekä muiden<br>
tarjouslomakkeessa esitettyjen kohtien yhteenlaskettu hinta muodostaa arvioitavan kokonaisuuden. Hintapisteiden enimmäismäärä<br>
on 80 pistettä ja painoarvo 40 % kaikista pisteistä<br>
Kohteen investointihinnan, palvelujakson (20 v), valinnaisen palvelujakson (5 v) sekä tunnetun ostoenergian hinnan yhteenlaskettu hinta<br>
muodostaa arvioitavan kokonaisuuden. Tarjoukselle annettavat hintapisteet muodostuvat seuraavasti:<br>
<br>
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Tarjousten kokonaisedullisuuden arviointi<br>
Tarjousten kokonaistaloudellisuuden arviointi suoritetaan siten, että<br>
laatu saa 60 % ja hinta saa 40 % kaikista pisteistä. Se tarjouksista,<br>
jonka yhteenlasketut laatu- ja hintapisteet ovat korkeimmat, katsotaan kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Mikäli pisteet ovat vertailun jälkeen tasan, katsotaan korkeammat laatupisteet saanut tarjoaja voittajaksi. Jos tämänkin jälkeen pisteet ovat tasan, ratkaistaan<br>
voittaja arvalla.<br>
Tarjousten arviointi<br>
Tarjoaja esitteli tarjouksensa projektiryhmälle 08.06.2020.<br>
Laatuarviointi suoritettiin 11.06 - 18.06.2020. Tarjousten laatuarvioinnin suorittaa tilaajan arviointiryhmä vertailuperusteiden mukaisesti.<br>
Tarjoushinnat annettiin erillisellä hintalomakkeella.<br>
Tarjousvertailun lopputulos<br>
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous on tarjousvertailun perusteella YIT Suomi Oy:n tarjous kokonaispistein 200/200. YIT saavutti<br>
laatupisteistä 140/140 ja hintapisteistä 60/60.<br>
Julkisuuslain mukaan julkista hankintaa koskevat tarjoukset sekä<br>
muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi vasta, kun sopimus asiassa on tehty (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6<br>
ja 7§), joten luottamushenkilöiden ei tule antaa tämän esityksen yhteydessä niistä saamaansa tietoa muille. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen aineisto on julkinen asianosaisille eli tarjoajille (ns.<br>
asianosaisjulkisuus). Tarjousaineisto tulee julkiseksi, kun sopimus<br>
on allekirjoitettu. Salassa pidettävät tiedot – mm. liikesalaisuudet –<br>
eivät kuitenkaan ole asianosais- tai yleisöjulkisuuden piirissä missään vaiheessa.<br>
Lopulliset sopimukset elinkaarihankkeen toteutuksesta allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuksen allekirjoittamista edeltää ns. sopimusneuvottelut, joiden aikana ei enää muuteta sopimusehtoja, vaan tehdään pieniä täsmennyksiä ja tarkennuksia sekä muokataan ja kootaan yhteen sopimuksen laaja liiteaineisto.<br>
Elinkaarihanke pitää sisällään sekä rakennusurakkaa koskevan sopimuksen että palvelusopimuksen elinkaarivastuineen.<br>
Hankkeen rahoitusjärjestelyt<br>
Asikkalan kunta on tehnyt ratkaisun, että nyt rakennettava Vääksyn<br>
Yhteiskoulu-rakennus rahoitetaan perinteisesti kunnan ottamalla lainalla ja kunnan taseeseen.<br>
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Lopuksi<br>
Yritysyhteistyö<br>
Projektin aikana on pidetty yrittäjille keskustelu- ja tiedotustilaisuus.<br>
Kunnan henkilöstöä koulutettiin hankintojen suorittamiseen Suomen<br>
yrittäjien ja Päijät-Hämeen yrittäjien toimesta.<br>
YIT:n edustajan arvio on, että he käyttävät n. 60 - 70% paikallista tai<br>
talousalueelta tulevaa materiaalia, palvelua tai työvoimaa.<br>
YIT sitoutuu osaltaan pitämään paikallisille yrityksille info-tilaisuuden<br>
tai pari, joissa paikallisilla on mahdollisuus esitellä omaa osaamistaan/palveluitaan.<br>
Huolimatta siitä, että neuvotteluvaiheen puolesta välistä saakka jouduttiin hankintaa edistämään vain yhden tarjoajan kanssa, päästiin<br>
kokonaisvaltaisesti miellyttävään ja korkealaatuiseen lopputulokseen. Valikoituneella tarjoajalla on erittäin kehittyneet laadunhallintajärjestelmät sekä rakentamiseen että palvelujaksolle, joten toteutus<br>
tulee olemaan laadukas sekä rakennuksen että tarjotun palvelun<br>
osalta.<br>
Hankintapäätöksen ja sopimuksien allekirjoittamisen jälkeen hanke<br>
jatkuu varsinaisella hankkeen toteutusvaiheella. Aluksi palvelutuottajan kanssa suunnitellaan toimintoja ja tiloja tarkemmin tarjoussuunnitelmien pohjalta. Työmaa perustetaan alustavasti elokuussa 2020.<br>
Palvelutuotannon suunnittelu ja valmistelu tapahtuu syksyn 2020 ja<br>
rakennusvaiheen aikana. Rakennus valmistuu alustavasti kesäkuun<br>
alkuun 2022, jonka jälkeen puretaan jäljellä olevat vanhan koulurakennuksen osat.<br>
Valmistuttuaan yhteiskoulu palvelee kuntalaisia lapsista vanhuksiin<br>
useiden vuosikymmenien ajan.<br>
Oheismateriaali ja kuvamateriaali esitetään erikseen.<br>
Elinkaarihankkeen tarjouksen arviointilomake (laatuarviot, hinnan<br>
avainasiat) liitetään pöytäkirjaan.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Tekninen lautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että Vääksyn<br>
Yhteiskoulun elinkaarihankkeen toteuttajaksi ja palvelutuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt YIT<br>
Suomi Oy. Todetaan, että tarjouksen sisältö vastaa hyvin hankkeen<br>
tavoitteita.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
§ 35<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
11/23<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Hankkeen toteutuksen valmistelu käynnistyy päätöksenteon jälkeen.<br>
Hankkeen toteutus alkaa sopimusaineiston allekirjoittamisen jälkeen. Sopimus allekirjoitetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Sopimuksen allekirjoittaa kunnan lukuun kunnanjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.<br>
Edelleen kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto<br>
-<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
valtuuttaa hallituksen päättämään rahoituksesta valtuuston hyväksymän rahoitusratkaisun mukaisesti ja<br>
päättää tehdä vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 2022 taloussuunnitelman investointimäärärahoihin ja lainalainavaltuuksiin tarvittavat muutokset, jotka tarkentuvat<br>
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 36<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
12/23<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Asikkalan alueurakan optiovuoden käyttäminen<br>
TEKNLTK § 36<br>
Asikkalan alueurakka on voimassa viisi vuotta 1.10.2016 -1.10.2021.<br>
Viherpalvelut Hyvösen kanssa tehdyssä alueurakkasopimuksessa<br>
on sovittu työn suoritusajan jatkamismahdollisuudesta sopimuskauden jälkeen. Alueurakkaa voidaan jatkaa sopimuskauden jälkeen yhteensä enintään kahdella (2) vuodella sopijapuolten yhteisellä päätöksellä sopimusvuosittain. Option käytöstä tulee sopia viimeistään<br>
vuosi (1) ennen urakka-ajan päättymistä.<br>
Urakoitsija on suoriutunut sopimuksen mukaisten tehtävien hoidosta<br>
edellytetyn laatutason mukaisesti. Urakan aikana havaitut poikkeamat ovat olleet yksittäisiä ja niihin on urakoitsijan toimesta puututtu<br>
viipymättä.<br>
Tekniset palvelut puoltavat yhden optiovuoden käyttöä.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta päättää käyttää Viherpalvelut Hyvösen kanssa<br>
tehdystä alueurakkasopimuksesta ensimmäisen optiovuoden.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 37<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
13/23<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Hankintaoikaisu koskien teknisen johtajan viranhaltijapäätöstä 24.6.2020 § 6 Asikkalan<br>
pelastusaseman kokonaissuunnittelijaryhmän valinnasta<br>
970/02.08.00/2020<br>
TEKNLTK § 37<br>
Asikkalan pelastusaseman kokonaissuunnittelijaksi on valittu FCG<br>
Suunnittelu ja tekniikka Oy teknisen johtajan viranhaltijapäätöksellä<br>
24.6.2020 § 6.<br>
Tarjouspyyntöön on vastannut 14 tarjoaa, joista Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy:n tarjous hylättiin puutteellisena sekä hinnaltaan liian poikkeavana.<br>
Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy on jättänyt seuraavan hankintalain mukaisen hankintaoikaisun teknisen johtajan 24.6.2020 § 6<br>
tekemästä suunnittelijaryhmän valintapäätöksestä:<br>
"Olemme jättäneet oheisen suunnittelutarjouksen tarjouspalvelussa.<br>
Pyydän saada lisätietoja miltä osin tarjouksemme on ollut puutteellinen ja hylätty. Tarjouksessa on ilmoitettu kaikki pyydetyt tiedot. Palvelussa ei ole voinut lisätä mm. liitteitä tai muita asiakirjoja joita<br>
olemme suuresti ihmetelleet. Mikäli joitakin asiakirjoja kuten tilaajavastuudokumentit ovat uupuneet, nämä voidaan toimittaa tarjouksen<br>
täydennyksenä jättöajan jälkeenkin.<br>
Olemme toteuttaneet menestyksekkäästi mm. Sysmän paloaseman<br>
Arkkitehti- Rakennesuunnittelun ja suunnittelutyöryhmäämme on<br>
myös kuulunut Sysmän paloaseman LVI-suunnittelija. Tarjouspyyntönne on perustunut lähes vastaavaan paloasemaan ja tarjousaineistossa on jopa ollut laatimiamme Sysmän paloaseman suunnitelmia. On hyvin luonnollista, että suunnittupalkkiomme on edullinen,<br>
sillä meillä on vuoden sisällä kokemus lähes vastaavan paloaseman<br>
suunnittelusta.<br>
Vaadimme hankintapäätöksen oikaisua hankintalain 80-83 § mukaisesti.<br>
Mikäli tarjouksemme on ollut puutteellinen, oletan, hankintayksikön<br>
tekevän tarvittavat täydennyspyynnöt. Ohessa tilaajavastuudokumenttimme. Olemme vakavarainen yhtiö sekä omamme RALA-pätevyyden".<br>
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan<br>
hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakePtk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 37<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
14/23<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka<br>
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa<br>
(asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.<br>
Tekniset palvelut toteavat, että Rakennuskonsultointi K-suunnittelu<br>
Oy:n tarjous ei sisältänyt referenssejä miltään osa-alueelta eikä vaadittuja suunnittelijakohtaisia tuntihintoja sekä alitti tuon tarjouspyynnössä mainitun 30 % raja-arvon. Muut yritykset olivat kyllä saaneet<br>
materiaalit liitettyä tarjoukseensa.<br>
Lisäksi todetaan, että hankintayksikkö voi, mutta se ei ole pakotettu<br>
pyytämään lisäaineistoa.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hylkää vaatimuksen hankintaoikaisusta ja pitää<br>
voimassa teknisen johtajan tekemän hankintapäätöksen.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 38<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
15/23<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Tiedoksiantoasiat<br>
TEKNLTK § 38<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat asiat:<br>
Metsäpalvelu Turunen Oy:n kanssa allekirjoitettu puukauppakirja sekä siihen liittyvät mittaustodistukset. Metsäpalvelu on hakannut<br>
Elenian sähkölinjan reunavyöhykkeet ja luovutustodistuksen mukaisesti tilittänyt pystykaupasta 13 754,48 euroa (alv 0 %).<br>
Jukola 202X-hankkeelle on aikaisemmin myönnetty maankäyttölupa<br>
vuosille 2024 ja 2025. Asikkalan Raikas ja Rastivarsat ovat pyytäneet kilpailun siirtymisestä johtuen luvan jatkoa myös vuodelle 2026,<br>
jonka tekniset palvelut on myöntänyt.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 39<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
16/23<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Viranhaltijapäätökset<br>
TEKNLTK § 39<br>
Ehdotus<br>
<br>
Tekninen lautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen seuraavan<br>
viranhaltijapäätöksen:<br>
Tekninen johtaja<br>
Hankintapäätös<br>
24.6.2020 § 6<br>
<br>
Asikkalan paloaseman kokonaissuunnittelu / suunnittelijan valinta; FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy<br>
valittu hankkeen suunnittelijaksi.<br>
<br>
Henkilöstöpäätökset<br>
29.6.2020 § 3<br>
Kiinteistönhoitajan toimen täyttäminen:<br>
Kiinteistönhoitajan toimeen valittu Niko Laitinen ja<br>
hänen kieltäytymisensä varalle Antti Sivula.<br>
29.6.2020 § 4<br>
<br>
Ruokapalvelutyöntekijän toimen täyttäminen;<br>
Ruokapalvelutyöntekijäksi valittu Teemu Vitikainen<br>
ja hänen kieltäytymisensä varalle Aila Mäkinen.<br>
<br>
Suunnitteluinsinööri<br>
Vuokrauspäätös<br>
24.6.2020 § 3<br>
Tapahtuma Kustaantorilla 6.7.2020 klo 12 -16; River Church Finlandille annettu lupa järjestää yleisötapahtuma voimassa olevien rajoitusten mukaisesti Kustaantorilla. Tilaisuudessa esitetään musiikkia ja puhutaan.<br>
Päätös<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 40<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
17/23<br>
<br>
01.07.2020<br>
<br>
Muut asiat<br>
TEKNLTK § 40<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Seuraava teknisen lautakunnan päätettiin pitää tiistaina 25.8.2020<br>
klo 17.00.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS<br>
Toimielin<br>
<br>
Kokouspäivämäärä<br>
<br>
Tekninen lautakunta<br>
<br>
1.7.2020<br>
<br>
MUUTOKSENHAKUKIELLOT<br>
Kieltojen perusteet<br>
<br>
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä<br>
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.<br>
Pykälät<br>
<br>
33 -35, 38-40<br>
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,<br>
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälä<br>
<br>
36<br>
Hallintolainkäyttölain 5 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät ja valituskieltojen perusteet<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJEET<br>
Oikaisuvaatimusviranomainen<br>
ja -aika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.<br>
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax<br>
<br>
Asikkalan tekninen lautakunta<br>
osoite: Rusthollintie 2, 17200 VÄÄKSY<br>
postiosoite: PL 6, 17200 VÄÄKSY<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi<br>
telefax: (03) 888 6268<br>
Pykälä:<br>
<br>
36<br>
<br>
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoskisaannista.<br>
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö<br>
ja toimittaminen<br>
<br>
Katso jäljempänä.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
18/23<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
19/23<br>
<br>
VALITUSOSOITUS<br>
Valitusviranomainen ja valitusaika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.<br>
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.<br>
<br>
Kunnallisvalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika: 30 päivää<br>
<br>
Hallintovalitus<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valitusaika:<br>
<br>
Oikaisuvaatimus- /<br>
valituskirjelmän<br>
sisältö ja<br>
toimittaminen<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Muu valitusviranomainen<br>
<br>
Valitusviranomainen:<br>
<br>
§<br>
<br>
Valitusaika:<br>
<br>
päivää<br>
<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava<br>
<br>
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite<br>
<br>
päätös, johon haetaan muutosta<br>
<br>
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi<br>
<br>
muutosvaatimuksen perusteet<br>
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos<br>
ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuskirjelmän / valituskirjelmän, siinä on mainittava myös<br>
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /<br>
valitusajan alkamisen ajankohdasta.<br>
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on<br>
liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.<br>
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.<br>
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä<br>
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät<br>
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.<br>
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite:<br>
<br>
Lisätietoja<br>
<br>
Pykälät<br>
<br>
Tuomioistuinmaksulain 31.12.2018 /1383 mukaan oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen 1.1.2019 alkaen vireille tulevien asioiden osalta ovat seuraavat: Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä<br>
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä<br>
myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija<br>
ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.<br>
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
4/2020<br>
<br>
20/23<br>
<br>
OIKAISUVAATIMUSOHJE ERITYISALOJEN HANKINTALAIN 12 §:N MUKAISISSA, KANSALLISET<br>
KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA<br>
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai<br>
muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81<br>
§:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen.<br>
Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen<br>
tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös<br>
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.<br>
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle:<br>
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.<br>
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa<br>
käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan<br>
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään<br>
viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta<br>
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.<br>
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon<br>
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.<br>
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen<br>
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.<br>
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.<br>
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö:<br>
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan<br>
ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.<br>
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön<br>
hallussa.<br>
Toimitusosoite:<br>
Hankintayksikön / kunnan toimielimen yhteystiedot:<br>
Asikkalan kunnan tekninen lautakunta<br>
Rusthollintie 2, PL 6<br>
17201 Vääksy<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi, puh (03) 888 6111, telefax 888 6268<br>
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OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen)<br>
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun<br>
voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla<br>
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.<br>
I Oikaisuohje<br>
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi<br>
vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt<br>
ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös<br>
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).<br>
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on<br>
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.<br>
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi<br>
tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä<br>
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta<br>
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.<br>
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen<br>
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan<br>
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen<br>
merkittynä aikana.<br>
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö<br>
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on<br>
käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.<br>
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.<br>
Toimitusosoite<br>
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.<br>
Hankintayksikön yhteystiedot:<br>
Asikkalan kunnan tekninen lautakunta<br>
Rusthollintie 2, PL 6<br>
17201 Vääksy<br>
sähköposti: kirjaamo@asikkala.fi, puh. (03) 888 6111, fax (03) 888 6268<br>
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.<br>
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II Valitusosoitus markkinaoikeuteen<br>
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa<br>
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.<br>
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei<br>
saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on<br>
myönnettävä, jos:<br>
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeä; tai<br>
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.<br>
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on<br>
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.<br>
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.<br>
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja<br>
hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.<br>
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi<br>
tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä<br>
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta<br>
sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.<br>
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen<br>
asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan<br>
tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen<br>
merkittynä aikana.<br>
Valituksen sisältö<br>
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä,<br>
minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.<br>
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen<br>
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa<br>
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero,<br>
joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai<br>
asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.<br>
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä<br>
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen<br>
ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.<br>
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.<br>
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Valituksen toimittaminen<br>
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä<br>
päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa<br>
mukaan.<br>
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen,<br>
lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.<br>
Valituskielto<br>
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea<br>
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.<br>
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.<br>
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle<br>
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava<br>
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.<br>
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot<br>
Markkinaoikeus<br>
Radanrakentajantie 5<br>
00520 Helsinki<br>
puh. 029 56 43300, 029 56 43310, 050 406 1132<br>
telekopio 029 56 3314<br>
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi<br>
Pykälä<br>
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